﻿ ŢEEAAANNN BBBIIIHHHOOORRR Ţ CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢE BBBIIIHHHAAARRR MMMEEEGGGYYYEEEIII TTTAAANNNÁCCCSSS BBBIIIHHHOOORRR CCCOOOUUUNNNTTTYYY CCCOOOUUUNNNCCCIIILLL CABINET PREŞEDINTE Nr ______din_________2015 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” Având în vedere documentaţia tehnico-economică întocmită de proiectant S C CARPAT DESIGN CONSULTING S R L În conformitate cu prevederile din Anexa nr 4 - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - pct A – Prevederi generale - din H G nr 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, care stipulează la art 5 : „Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: …… d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii, este necesară reactualizarea devizului general Ţinând cont de prevederile art 91 alin 3 lit f) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi cu cele ale art 44 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art 104 alin (6) lit f) din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; PROPUN CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR Adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe documentaţia tehnico-economică actualizată aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” PREŞEDINTE, Cornel POPA 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro ŢEEAAANNN BBBIIIHHHOOORRR Ţ CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢE BBBIIIHHHAAARRR MMMEEEGGGYYYEEEIII TTTAAANNNÁCCCSSS BBBIIIHHHOOORRR CCCOOOUUUNNNTTTYYY CCCOOOUUUNNNCCCIIILLL DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene Nr _____ din _______2015 RAPORT DE SPECIALITATE referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate afererentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” Văzând H C J Bihor nr 113/30 05 2014, prin care s-a aprobat documentaţia tehnică aferentă lucrării: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” întocmită de proiectant S C CARPAT DESIGN CONSULTING S R L În conformitate cu prevederile din Anexa nr 4 - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - pct A – Prevederi generale - din H G nr 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, care stipulează la art 5 : „Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: …… d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii; Pentru aspectul prezentat mai sus în conformitate cu prevederile art 91, lit f, în temeiul art 98 coroborat cu art 46 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, şi cu cele ale art 44 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, propunem Consiliului Judeţean Bihor: Adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe documentaţia tehnico-economică actualizată aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” VICEPREŞEDINTE, KISS Alexandru DIRECTOR GENERAL, Întocmit, Filip CHEŞELI Mirela COZUB Îmi asum responsabilitatea Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinii şi legalităţii în solidar cu fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea întocmitorul înscrisului întocmirii acestui act oficial Vizat, Serviciul Juridic – Contencios Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea privind legalitatea actului administrativ 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro ŢEEAAANNN BBBIIIHHHOOORRR Ţ CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢE BBBIIIHHHAAARRR MMMEEEGGGYYYEEEIII TTTAAANNNÁCCCSSS BBBIIIHHHOOORRR CCCOOOUUUNNNTTTYYY CCCOOOUUUNNNCCCIIILLL 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro ŢEEAAANNN BBBIIIHHHOOORRR Ţ CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢE BBBIIIHHHAAARRR MMMEEEGGGYYYEEEIII TTTAAANNNÁCCCSSS BBBIIIHHHOOORRR CCCOOOUUUNNNTTTYYY CCCOOOUUUNNNCCCIIILLL H O T Ă R Â R E A Nr ____ din _________________2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate afererentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” Având în vedere Expunerea de motive nr ______/ __________ a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr______/ __________ întocmit de Direcţia Generală Tehnică, În conformitate cu prevederile art 91 alin 3 lit f);art 94-98 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi cu cele ale art 44 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, În temeiul art 97; art 115 alin 1, lit c din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR H O T Ă R Ă Ş T E : Art 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică actualizată afererentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor” cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menţionat (Anexa 1) la prezenta hotărâre; Art 2 - Cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr 113/30 05 2014 Art 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Tehnică; Art 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; - Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, - Direcţia Generală Tehnică - Direcţia Generală Economică, - M D R A P PREŞEDINTE CORNEL POPA 410033, Oradea, Parcul Traian nr 5 Tel : +40-259-410 181 Fax: +40-259-410 182 http:/www cjb ro 